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A Directoria  da  Companhia  Ituana  no  desempenho 
do  dever,  que  lhe  incumbe  o artigo  31  dos  Estatutos  da 
mesma,  vem  offerecer-vos  os  Balanços  das  contas  com  o 
presente  Relatorio. 


Fundo  social 

Pela  reforma  dos  Estatutos,  e como  sabeis,  foi  ele- 
vado 0 capital  da  Companhia  a Rs.  5,500:000$000. 


Anteriormente  quando  foi  deliberada  a construcção 
do  ramal,  lançastes  mão  da  providencia  do  artigo  74  dos 
Estatutos,  ordenando  o levantamento  até  um  terço  do 
capital  primitivo,  por  emissão  de  acções,  ou  contrah^n- 
do-se  empréstimos. 

Pela  emissão  das  acções  conseguiu-se  realisar  seis- 
centos e trinta  e um  contos  e oitocentos  mil  réis,  e as- 
sim durante  a construcção  do  ramal  era  o capital  reali- 
sado  pela  emissão  de  acções  do  tronco  e ramal — Réis 
3,129:800$0  0. 

Verificando-se,  que  a construcção  do  ramal  impor- 
taria em  somma  muit^  simenor  do  calculo  que  se  tinha 
feito,  antes  dos  Estafei^  definitivos,  contrahiram-se 
empréstimos,  sendo,  pelo  primeiro  levantamento  Réis 
598;700$995  com  a firma  da  Companhia,  e pelo  segundo, 
coma  garantia  da  Provincia  600:000$000,  vencendo  ju- 
^i^os  a diversas  razões. 

Sendo  insufficientes  estes  capitaes,  foram  applicados 
os  dividendos  dos  Senhores  Accionistas  do  tronco,  era- 
pregando-se  effectivamente  com  a construcção  do  ramal 
até  31  de  Dezembro  do  anno  antecedente,  que  a commis- 
são  de  contas  do  Governo  verificou.  Rs.  3,213:851  $793. 
Accresceo  durante  o semestre  a quantia  de  135:805$956 
que  unida  a aquella  importa  a construcção  do  ramal  até 
30  de  Junho  do  corrente  anno  em  Rs.  3,349:657$749. 
A importância  despendida  com  o tronco  até  a mesma  da- 
ta foi  de  Rs.  2,015:511$629. 

Vem,  portanto,  a ser  o capital  effectivamente  em- 
pregado nas  linhas  da  empreza  até  30  de  Junho  dito, 
5,365:169$378 — importância  que  tem  do  ser  elevada, 
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com  a terminação  das  obras  que  faltam  no  tronco  e ra» 
mal,  compra  de  trem  rodante,  juros  e descontos. 

O fundo  realisado  pela  emissão  de  acções  até  17  do 
Janeiro  do  corrente  anno,  como  já  ficou  mencionado  foi 
Rs.  3,129:800$000(do  tronco  e do  ramal)  a differença  de 
Rs.  2,235:369$378  para  completar  a somma  despendida, 
foi  tomada  a qredito,  e pelo  que  achava-se  a Companhia 
onerada,  até  31  de  Dezembro  de  1876,  e juros  calcula- 
dos até  SO  de  Abril  do  corrente  anno,  cora  a divida  de 
2,672;197|732,  como  vos  foi  exposto  no  Relatorio  apre- 
sentado na  sessão  de  29  do  dito  mez. 

Obtendo  a Companhia  o auxilio  da  Provincia  pela 
compra  de  cinco  mil  acções  do  ramal  ao  par  ; tendo  sido 
deliberado  o pagamento  da  divida  aos  Senhores  Accio- 
nistas  do  tronco  e ramal  com  acções  deste,  e liquidando- 
se  as  contas  com  os  empreiteiros  da  superstructura  do 
ramal,  foram  emittidas  9,698  acções  do  ramal  ao  par,  e 
correspondente  a 1,939:6001000,  achando-se  effectiva- 
mente  realisado  o capital  representado  por  4,698  de  di- 
tas acções,  e em  deposito,  representado  pelas  Apólices 
recebidas  da  Provincia,  o capital  de  5,000  acções. 

E’,  portanto,  o fundo  social  Rs.  4,624:OOOSOOO  re- 
presentados pela  emissão  de  acções  referentes  ao  tronco 
e ao  ramal,  aquellas  era  numero  de  12,490  — com  o valor 
de  164:340,  e estas  em  numero  de  12,857  com  o de 
200:000 — até  a presente  data. 

Para  completar  o capital  autorisado  pelos  Estatu- 
tos faltam  Rs.  876:000$000. 

Tendo-se  despendido  com  a construcção  das  linhas 
até  30  de  Junho— Rs.  5,365;  169$378,— vem  a restar  do 
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capital  autorisado  a despender»se  Rsi,  134:830$622  que 
certamente  será  absorvido. 


Emissão  de  acções 

Como  acabaes  de  ouvir  a emissão  rea\isada  das  ac 
ç5es  do  tronco  e ramal  é de  25,347. 

Para  completar  todo  o capital  autorisado  resta  para 
emittir  se — 4,380  acções  do  ramal  com  o valor  nominal 
de  200$000,  visto  que  as  do  tronco  não  tem  o mesmo 
Tftlor. 


Liquidação  do  debito 

A Directoria  tem  empregado  todo  o esforço  e deli- 
gencia  para  diminuir  o debito  da  Companhia,  e conse- 
quente sacrifício  dos  prêmios  que  paga. 

Liquidou-se  todo  o credito  dos  Senhores  Accionistas 
pelos  titulos,  sobra  do  capital  do  tronco,  dividendos  ap- 
plicados,  e os  que  pertencem  aos  do  ramal  na  importân- 
cia total  de  Rs.  948:721$259,  e fez»se  a emissão  de  4,618 
acções  para  pagamento  desta  conta,  e foram  adjudicadas 
aos  mesmos  Senhores  Accionistas,  na  razão  das  quotas 
que  lhes  pertenciam,  segundo  o numero  de  acções  que 
possuem,  ficando  ainda  sobras  que  não  davam  acções,  e 
cujas  importâncias  são  conservadas,  até  haverem  lucrog 
do  ramal  para  inteirar  o valor  de  uma  ou  mais  acções, 
ficando  ao  arbitrio  dos  Senhores  Accionistas,  entrarem 
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com  a differença,  como  já  fez  um  Senhor  Accionista,  e 
ser-lh.6  adjudicada  mais  uma  acção.  Aos  empreiteiros  da 
superstructura  também  foi  paga  a quantia  de  deseseis 
contos  com  acções. 

Foram  baldados,  como  vos  foi  communicado  na  reu- 
nião antecedente,  os  esforços  da  commissão  nomeada, 
para  lançar  na  l’raça  do  Rio  de  Janeiro  as  Apólices  re- 
cebidas e a receber  pelo  auxilio  da  Provincia. 

Esta  deligencia  foi  pessoalmente  renovada  pelo  Pre- 
sidente da  Directoria,  dirigindo-se  a aquella  Praça,  e 
procurando  entender-se  com  os  Bancos  e Capitalistas, 
auxiliado  pelos  dignos  Membros  da  Commissão,  que  se 
achavam  na  Corte,  e verificou  ser  impossivel,  no  estado 
actual  de  todos  os  mercados,  obter  cotação  para  aquellas 
Apólices,  e que  qualquer  tentativa  para  lançal-as  na 
Praça  traria  necessariamente  a depreciação  de  taes  titu- 
les, e jamais  seriam  negociadas,  a não  ser  com  enorme' 
prejuizo. 

Cumpria  porém  diminuir,  quanto  fosse  possivel,  o 
sacrifício  dos  prêmios  que  a Companhia  paga,  e para  isso 
era  necessário  receber  as  Apólices  correspondentes  a to- 
do 0 auxilio  dado  pela  Provincia,  o que  dependia  da 
exoneração  da  fiança,  que  a mesma  Provincia  tinha 
prestado  para  o empréstimo  de  seiscentos  contos. 

Com  a intervenção  de  um  dos  Membros  da  Commis- 
são fez-se  proposta  ao  Banco  do  Brasil  para  caucionar-se 
com  aquellas  Apólices  o debito  a Caixa  Filial  nesta 
Provincia  garantido  pelo  Thesouro,  e reducção  do  prê- 
mio, pelo  menos  a 8 % ao  anno. 


Aceita  a proposta  quanlo  a caução,  não  foi  possivel 
obter-se  reducção  do  prémio,  visto  não  faltarem  toma- 
dores de  dinheiro  a maior  prémio  que  a Companhia  pa- 
ga a dita  Caixa,  e é 10  % ao  anno. 

Realisado  o contracto  com  a Caixa  Filial,  foi  aceit® 
pelos  outros  credores  garantidos  pela  Província,  e são  o 
Instituto  de  D.  Anna  Roza,  a Exma.'Baroneza  da  Limei, 
ra.  Capitão  Bento  Dias  de  Almeida  Prado,  e D.  Anna 
Maria  da  Conceição  Portella,  com  o mesmo  prémio  an- 
terior de  8 ^ ao  anno,  e pagamento  semestral. 

Com  a Caixa  P ilial  foi  aberta  conta  corrente  na 
fórma  do  regulamento  do  mesmo  Banco  e estylos. 

Desonerado  o Thesouro  Provincial  da  sobre  iita 
fiança,  foram  recebidas  mais  seiscentas  Apólices  do  va- 
lor nominal  de  um  conto  de  róis,  prefazendo,  com  as 
quatrocentas  anteriormente  recebidas,  mil  contos,  que  é 
0 auxilio  dado  pela  Província. 

Acham-se  depositadas  para  aquellas  cauções  825 
Apólices. — Cora  ellas,  e mediante  o supprimento  semes- 
tral de  4;052$8fi0  em  dinheiro,  libertou-se  a Companhia 
de  todo  0 prémio  de  seiscentos  contos.  Tem  de  ser  levado 
ao  activo  em  conta  de  capital,  sómente  4,  1/3  % ao  an- 
no, aproximadamente,  pelo  debito  a Caixa  Filial,  e 2 % 
e uma  fracção  insignificante  pelos  outros  empréstimos 
caucionados. 

As  cento  e setenta  e cinco  Apólices  restantes  em 
Caixa  foram  ofiferecidas  ao  par  aos  diversos  credores,  por 
títulos  passados  aos  çmpreiteiros,  e já  se  tem  realisado 
algumas  transacções  em  liquidação  desta  conta. 

Com  a importância  do  dividendo  recebido,  e venda 
de  Apólices  tem-se  pago  dividas,  por  diversos  titulos  na 
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importância  do  113:509$954  até  esta  data,  que  unida  a 
conta  liquidada  com  os  Senhores  Accionistas  pela  emis- 
sSo  de  acções,  perfaz  a somma  de  Rs.  1,078:231$313  que 
amortisou-se  do  débito  da  Companhia,  durante  os  mezes 
que  decorreram  da  reunião  em  29  de  Abril  deste  anno, 
em  que  yos  foi  apresentado  o calculo  de  todo  o debito  da 
Companhia. 

Continha  a Directoria  no  empenho  de  liquidar  todo 
0 debito,  para  o qual  não  tem  applicação  o rendimento 
do  ramal,  e espera  conseguir,  apenas  obtenham  as  Apó- 
lices da  Provincia  cotação  favoravel,  auxiliando  este 
empenho  com  severa  economia  nas  despezas. 


Dividendos 

Foi  recebido  em  letras  do  Thesouro  Provincial  o 
13.®  dividendo,  correspondente  ao  semestre  do  1.®  de  Ja- 
neiro a 30  de  Junho  do  corrente  anno,  e teve  a applica- 
ção que  ordenastes  com  vossa  distincta  e louvada  abne- 
gação, na  reunião  de  29  de  Abril  já  mencionada. 

Movimento  de  acções 

TRONCO 


Por  venda  . . 238 
Por  successão.  435 


RAMAL 


Por  venda.  . . 58 
Por  successão  . 31 

Continuaram  transacçSes  mais  importantes  nos  me- 
zes  decorridos  do  presente  semestre. 


Trafego  das  links 

0 relatorio  do  Inspector  Gei’al,  que  encontrareis 
entre  os  annexos,  expõe  todas  as  occurrencias. 

Quanto  ao  movimento  dos  transportes  houve  o se- 
guinte : 

NO  TRONCO 

Passageiros  de  1.*  classe 4,257 

» > 2.»  > 7,980  12,237 

NO  RAMAL 

Passageiros  do  1.*  classe 2,168 

» » 2.‘  » 4,649  6,817 

Mercadorias  no  tronco — kilos  3.766,651 


» » ramal—  > 2.374,761 

A receita  no  tronco  comprehendendo  todas  as  fon- 
tes foi  Rs (S3:165$420 

A despeza  85:410$540 

Déficit 2:245$  120 


V 
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A receita  no  ramal,  diversas  fontes,  foi  49:714$360 

A despeza 65:719$910 

Déficit 16;005$550 

♦ 

O do  tronco  não  foi  occasionado  por  augmento  de 
despezas,  e sim  pela  diminuição  do  trafego,  como  ordina- 
riamente acontece  no  primeiro  semestre  de  todos  os  an- 
nos,  e no  corrente  pela  interrupção  que  houve,  motiva- 
da pelos  estragos  das  linhas  com  as  chuvas  torrenciaes. 

O déficit  do  ramal  teve  as  mesmas  causas  do  tron. 
co,  com  accresciino  das  despezas  extraordinárias  com  os 
reparos  da  linha. 

Já  começa  maior  movimento  no  corrente  semestre, 
esperando-se  um  rendimento  mais  animador. 

Trem  rodante 

Com  sacrifício  fez-se  encommenda  de  mais  cinco  wa- 
gOes  americanos,  com  lotação  dupla  dos  que  a Compa- 
nhia possue,  visto  prever-se  a insufficiencia  dos  existen- 
tes, para  o esperado  accrescimo  do  trafego. 

Contava-se,  em  virtude  do  aviso  recebido,  que  aqui 
estivessem  no  corrente  mez. 

Não  foi  possivel  fazer  acquisição  de  maior  numero, 
por  conta  do  ramal,  no  estado  actual  dos  recursos  da 
Companhia. 
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Contabilidade 


Acha-se  em  dia  toda  a escripturaçao,  apesar  de  ter- 
se  complicado  mais  com  as  ultimas  operações  do  semes- 
tre. 

Os  balanços  annexos  mostram  claramente  o activo 
efassivo  da  Companhia,  e as  diversas  operações  com  que 
joga  em  relação  aos  empenhos.  As  contas  foram  appro- 
vadas  no  devido  tempo  pela  Directoria. 


Tomadas  de  contas 

A commissão  do  Governo  procedeo  a tomada  de 
contas,  referentes  ao  tronco,  no  semestre  findo  em  30  de 
Junho,  sem  encontrar  parcellas  que  devessem  glosar, 
aceitou  os  documentos  justificativos,  e approvou  todas  as 
contas,  observando  apenas  sobre  o lançamento  dos  emo- 
lumentos recebidos  pelo  Escriptorio  Central,  na  impor- 
tância de  35$600,  que  a commissão  considera  receita. 
Ainda  não  terminou  o exame  das  contas'  que  se  refere 
ao  ramal. 


Trafego  reciproco 


Achando-se  em  execução  a convenção  de  15  de 
Abril  de  1875,  como  foi  exposto  no  relatorio  antecedeu- 
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te,  houve  reunião  dos  Presidentes  das  Directorias  das 
Companhias,  que  entraram  para  a Contadoria  Central,  e 
tomaram-se  diversas  deliberações,  sobre  a arrecadaçSo 
do  imposto  do  transito,  sobre  o frete  facultativo  de  ge- 
neros  de  valor  insignificante,  ou  de  facil  deterioração,  e 
sobre  o artigo  38  das  tarifas,  e outras  de  mero  expedien- 
te, que  encontrareis  entre  os  annexos. 


Repartição  do  Trafego 

Continha  a fnnccionar  satisfatoriamente.  O cargo 
de  Inspector  Geral  foi  provido  definitivamente  na  pes- 
soa do  Contador  Ricardo  Cray,  que  exercia  interina- 
mente, visto  ter  mostrado  pelo  exercido  anterior,  que 
possue  as  necessárias  habilitações  para  o emprego,  • 
desempenha  a contento  da  Directoria. 

Pela  inauguração  de  todo  o ramal,  tornou-se  neces, 
sario  augmentar  o pessoal,  mas  attendeo-se  quanto  pos- 
sível foi  á economia  nesta  despeza,  mantendo  sômente  o 
pessoal  absolutamente  indispensável,  transferindo-se  de 
umas  estações  para  outras,  e de  modo  que  apenas  accres- 
ceram  quatro  empregados,  sendo  tres  telegraphistas,  to- 
mados entre  os  aprendizes  que  nada  ganhavam  e um 
Chefe  de  Estação. 

Foi  demittido  a seu  pedido  o Chefe  da  Estação  da 
Itaicy. 


V 
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Escriptorio  Central  e outras  Repartições 

Só  houve  alteração  de  pessoal  na  repartição  da  En- 
genharia, pela  demissão,  á bem  do  serviço,  do  Adminis- 
trador da  Conserva  do  tronco  Alfredo  Guedes  Pinto, 
sendo  nomeado  para  o substituir  o antigo  Feitor  Joséjde 
Moraes, 


Yia  permanente 


Como  foi  exposto  no  relatorio  do  Inspector  Geral 
verifica-se,  que  o tronco  acha-se  em  bom  estado,  devido 
aos  cuidados  da  conservação,  considerável  substituição 
de  dormentes,  lastramentos,  e diversas  obras  de  arte. 

A despeza  não  obstante  os  estragos  occasionados 
pelas  grandes  chuvas,  durante  o semestre,  foi  inferior 
a do  semestre  correspondente  do  anno  passado,  e mesmo 
do  ultimo  findo  em  31  de  Dezembro. 

Só  houveram  descarrilhamentos  em  manobras  nas 
estações  do  Itaicy  e Salto,  devido  a descuidos  dos  Mano- 
bristas, que  foram  punidos  na  fórma  do  Regulamento. 

Em  viagem  nenhum  deo-se,  e isso  prova  o bom  es- 
tado da  linha,  e os  melhoramentos  do  trem  rodante. 
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Ramal 


Tivestes  conhecimento,  pelo  relatorio,  na  sess5o 
passada,  dos  estragos  muito  considerareis  no  leito  e 
obras  de  arte,  occasionados  pelas  chuvas  torrenciaes  e 
prolongadas,  tornando  muito  pesadas  as  reparações,  por- 
que deviam  ser  radicaes,  alem  de  numerosas. 

Pelo  relatorio  do  Inspector  Geral  vereis  minuciosa- 
mente descriptas,  com  asseveraçãj  de  que  a linha  acha- 
se  em  muito  bom  estado. 

Realisou-so  a previsão  da  Directoria  naquelle  seu 
relatorio,  a respeito  do  custo  de  taes  serviços,  que  nSo 
attingiu  0 calculo  em  somma  superior  a cincoenta 
contos. 

Quando  ficarem  terminadas  as  ultimas  obras,  e que 
será  brevemente,  não  excederá  toda  a despeza  do  trinta 
contos  mais  ou  menos. 

Durante  o semestre,  e em  quanto  a linha  não  estava 
inteiramente  reparada,  houveram  dois  descarrilhamen- 
tos  de  wagões  sem  accidentes  lamentáveis. 

No  dia  7 do  corrente  raez  deo-se  o descarrilhamen. 
to  da  machina  e wagões,  oceasionado  pela  existência  de 
animaes  entre  os  trilhos,  no  trajecto  que  é feito  durante 
a noite. 

E’  0 maior  inconveniente  do  horário  actual  da  Com- 
panhia da  estrada  de  ferro  de  S.  Paulo,  cuja  modifica- 
ção não  tem  sido  possivel  conseguir-se,  mediante  as  dili- 


gcncias  quo  a Dirôctoria  tem  empregado,  c o digno  En- 
genheiro Fiscal, 

A ausência  de  maiores  sinistros  prova  que  a estrada 
acha-se  em  boas  condições  ; com  a previsão  de  que  a pró- 
xima estação  pluvial  não  embaraçará  o trafego. 

Pelo  estado  actual  dos  cofres  da  Companhia,  e des- 
pezas  feitas  com  as  reparações,  do  que  se  tem . feito  men-, 
são,  não  foi  possiyel  a Diroctoria  tratar,  da  construcção 
da  estação  terminal  em  Piracicaba,  o terá  de  continuar 
por  mais  tempo  a servir  a provisória,  até  quo  os  recur- 
sos da  Companhia  permitiam  aquella  despeza,  que  im 
portará  em  somma  considerável. 

Senhores  Accionistas ! 

A Directoria  não  dissimula  que  ainda  não  marcha- 
mos desassoínbradamente,  mas  tem  a satisfação  de  aíílr- 
raar,  que  o futuro  de  prosperidade  que  anPolhou  no  re- 
latório antecedente,  começa  a delinear-se  em  côres 
aprazíveis. 

A abertura  de  todo  o ramal  ao  trafego  chamou  para 
nossa  linha,  pelas  commodidades  que  ofFerece,  mercado- 
rias que  não  contavamos  transportar,  e sendo  incontes- 
tável que  a navegação  do  rio  Piracicaba,  que  abrango 
extensa  e importante  zona  produetiva,  é hoje  realidade, 
nada  autorisa  duvidar,  que  o rendimento  da  estrada  bre- 
vemente  corresponderá  a nossa  espectativa,  e compen- 
sados serão  os  sacrifícios  que  tendes  feito. 

Terminando  aqui  a exposição  do  estado  e marcha 
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du  Empreza,  se  mais  esclarecimentos  necessitares  tos  se- 
rão fornecidos. 


Itú,  28  de  Outubro  de  1877. 


Mianmco  §mt^rfdio  da  ^omeca  ^achtt»i 

Presidente. 

{ 

PiancLco  s^emande:>  de 
foié  ^ifaniiláo  do  r^maial. 
^nionlo  d«  ^auoi 
(*) 


(*)  Não  assignou  o Director  Dr.  Antonio  Aguiar  de 
Barros  por  estar  ausente . 


EXTRA CTO 


CONTADORIA  CENTRAL  DAS  ESTRADAS 
DE  FERRO 


Na  reunião  dos  Presidentes  das  Directorias  das  Com- 
panhias que  entraram  na  Convenção  de  15  de  Abril  d© 
1875  e que  teve  lugar  no  dia  25  de  Junho  de  1877,  fo- 
ram tomadas  as  seguintes  deliberações  : 

1 .*  Que  com  o balancete  relativo  aos  fretes,  o Ins- 
pector  da  Contadoria  Central  envie  um  balancete  rela- 
tivo ao  imposto  (de  transito).  Que  seja  considerado  como 
pertencente  a cada  Companhia  o imposto  sobre  merca- 
dorias despachadas  em  suas  Estações,  pertencendo  a por- 
centagem à Companhia  despachante. 
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2. *-  Que  0 regulamento  do  frete  facultatiro  soja 
modificado  quanto  aos  generog  que  forem  de  valor  insig- 
nificante,-ou  de  facil  deterioração,  Ou  sujeitos  a avarias 
pelas  quaes  as  Estradas  não  forem  responsáveis  ; os 
quaes  pagarão  sempre  na  Estação  de  procedência. 

3. *  Que  0 artigo  38  das  tarifas  sobre  as  massas  in- 
divisas, seja  modificado ; a saber  : pezos  até  1,000  kilos 
sem  taxa  addicional ; de  1,000  a 2,000  Rs.  10$000  ; de 
2,000  a 3,000  Rs.  15$000  ; de  3,000  a 5,000  Rs.  20$000. 
Esta  taxa  será  dividida  igualmento  pelas  duas  Compa- 
nhias terminaes.  Todo  o pezo  excedente  a 5,000  kilos 
serà  sujeito  a uma  taxa  convencional  entro  a Companhia 
e o remettente. 


Está  conforme. 


O Secretario  da  Companhia, 
^ailoi  ^üdio  da  &ilr>a 


ANNEXO  N.'  1 


Belatorio  do  Inspector  Geral 


/I 


Tenho  a honra  de 'apresentar  a V.  S.  o relatorio 
dos  trabalhos  executados,  trafego  havido,  estado  das 
obras  e materiaes  desta  Estrada  de  Forro,  abrangendo  o 
periodo  de  27  de  Abril  até  a presente  data,  e balancetes 
do  semestre  findo  cm  30  de  Junho  do  corrente  anno. 


TRONCO 


REPARTIÇÃO  DA  ENGENHARIA 

VIA  PE  [IMANENTE 

Tenho  o prazer  em  affirmar  que  acha-se  a via  per- 
manente em  bom  estado,  tendo  concorrido  para  isso  a 
conserva  regular  que  tem  tido,  incluindo-se  a conside- 
rável substituição  de  dormentes  e lastramento. 

Pelo  abstracto  de  despezas  poder-se  ha  ver  qual  o 
dispêndio  feito  por  conta  desta  verba. 

Foi  demittido  a bem  do  serviço  da  Companhia  o 
Administrador  Alfredo  Guedes  Pinto,  que  foi  substituido 
por  José  de  Moraes,  feitor  antigo,  muito  pratico  e mui- 
to probo. 


OBRAS  d’arte 

Tendo-se  verificado  estar  o pontilhão  em  o kilome- 
tro 60  em  raàu  estado,  levantou-se  pegões  de  pedra  e 
com  vão  de  5 metros,  ficando  para  em  oceasião  opportu- 
nacollocar  o respectivo  madeiramento. 

CollQCOu-se  também  na  ponte  do  Salto  mãos'  fran- 
cezas  por  assim  exigir  a segurança  da  mesma. 

Reformou-se  o madeiramento  do  pontilhão  em  o ki- 
lometro 59  (Saltinho). 

Pelo  abstracto  de  despezas,  vé-se  a importância 
clostas  obras. 


ESTAÇÕES  E edifícios 


Acham-se  as  estações  e edifícios  em  bom  estado, 
tendo-se  feito  os  pequenos  reparos  de  que  necessitavam. 

A cosinha  da  estação  do  Itupova  foi  renovada  por 
achar-se  em  estado  de  perigo. 

No  respectivo  abstracto  encontrar-se-ha  as  despe- 
zas  feitas. 

Continua-se  a trabalhar  nas  portas  o janellas  para 
as  oíTicinas,  nao  tendo-se  ainda  concluido,  por  ter  sido 
preciso  retirar  o pessoal  para  outros  trabalhos  de  maior 
urgência. 

REPARTIÇÃO  DA  TRACÇÃO 

LOCOxMOTIVAS 

Além  dos  reparos  de  occasião  em  todas  as  locomo- 
tivas, soffreram  concertos  radicaes  as  ns.  3,  7 e 9,  de- 
vendo a n.®  7 sahir  das  officinas  por  todo  o presente  niez, 
quando  deverão  soíTrer  iguaes  concertos  as  ns.  6 e 10, 
sendo  que  para  esta,  estão  a chegar  rodas  para  o ten- 
deiro  e boggie. 

Hoje  acha-se  a quarta  locomotiva  ingleza  de  bog- 
gie, trabalhando  com  rodas  de  boggie  de  tyres,  como  se 
achavam  outras  tres  na  occasião  do  meu  ultimo  relato- 
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OFFICINAS 

Acham- S6  em  perfeito  estado  as  machinas  das  offi- 
cinas. 

Quanto  ao  pessoal  nenhuma  modiflcaçãío  de  monta 
tem  havido. 

Pelo  abstracto  de  despezas  ver-se-ha  a importância 
despendida  por  conta  das  respectivas  verbas. 

REPARTIÇÃO  DE  CARROS  E WAGÕES 

Acha-se  o material  rodante  era  bom  estado,  tendo 
estes  recebido  os  necessários  reparos. 

Reconheceo-se  necessitarem  os  wagões  americanos 
de  cargas,  de  algumas  modificações  para  maior  seguran- 
ça, taes  cômo  correntes  de  correcção  nos  boggies,  etc., 
faltando  ainda  estes  melhoramentos  em  alguns,  que  vae- 
se  fazendo  ao  passo  que  a occasião  se  offerece. 

Por  accumulação  de  serviços  para  os  carpinteiros,  e 
não  querendo-se  augmentar  o pessoal,  ainda  não  se  re- 
construiu 0 wagão  queimado  em  Piracicaba. 

De  harmonia  com  o meu  ultimo  relatorio,  mandou- 
se  buscar  mais  cinco  wagões  americanos  para  cargas  de 
lotação  de  oito  rnil  kilos,  os  quaes  diariamente  são  espe- 
rados em  Santos. 

A necessidade  destes  wagões  desde  já  faz-se  sentir. 


REPARTIÇÃO  RO  TRAFEGO 

Folgo  era  dizer  quo  p'serviço  do  trafego  foi  o mais 
lisongeiro  possível,  e feito  com  a devida  pontualidade  e 
regularidade. 

Em  viagem  nenhum  descarrilhamento  deo  se,  quer 
de  locomotivas,  quer  de  wagSes : houveram  porém  dous 
descarrilhamentos  de  locomotivas,  ambos  em  manobra  e 
nas  chaves  das  estações  de  Itaicy  e Salto,  devidos  a des 
cuido  dos  respectivos  manobradores,  os  quaes  tiveram  o 
devido  castigo. 

Estes  acontecimentos  trouxeram  apenas  o inconve- 
niente ao  publico  de  poucas  horas  de  demora. 

PESSOAL 

Foi  exonerado  a seu  pedido  o chefo  da  e.staçnío  de 
Itaicy  Pedro  de  Alcantara,  que  foi  substituído  por  Ama- 
dor Amaral  Mello. 

RECEITA  E DESPEZA 

IIRCEITA 

1’ílo  balancete  semestral,  annoxo,  verifica  se  " 

havido  um  déficit  de  Rs.  2:280,^720,  o qual  é devido 
diminuição  de  receita,  e não  a accrescimo  de  despeza. 

Attendendo-se  á diminuta  colheita  do  anno  pasmado, 

0 de  ser  este  semestre  o poior  do  anno,  não  se  podia  es- 
perar senão  este  resultado. 


& 
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Julgando  porém  do  actual  estado  da  nossa  zona, 
esporo  não  terei  mais  occasião  do  apresentar  balancete 
tão  pouco  animador. 

DESPEZA 

Pelo  abstracto  comprobatorio  das  despezas  apresen- 
tadas 40  balancete,  que  annexo,  veriíica-se  ter-se  des- 
pendido neste  semestre  Rs.  421$180  mais  do  quo  no  se- 
mostro  anterior,  e Rs.  6: 187$. 80  menos  quo  0 corres- 
pondente semestre  do  1876. 

Acliando-se  devidamente  explicadas  todas  as  verbas 
no  abstracto,  deixo  de  commental-as. 


I.MP..SrO  DO  GOVEHXO 

Por  disposição  provincial  ficou  modificado  este  im- 
posto, sendo  cobrado  boje  10  por  cento  sobre  a impor- 
tância dos  fretes  e passagens. 

TARIP.^S 

Em  consequência  de  deliberação  tomada  pelos  Pre- 
sidentes das  diíTerentes  Companhias,  houve  modificação 
110  artigo  38. 

Novamento  chamo  a attenção  do  V.  S.  para  0 exor- 
bitante preço  das  passagens  de  2.*  classe,  que  ainda 
acha-se  quasi  100  por  cento  acima  das  da  Companhia 
Ingleza. 


Diariamente  ouço  queixa  a esto  respeito,  semlo  go- 
ralmente  reconhecida  a impossibilidade  de  pessoas  de 
poucos  recursos  viajarem  nesta  estrada,  especial  monte 
com  0 augmento  de  10  por  cento  para  o Governo  Pro- 
vincial. 

Julgo  de  máximo  interesse  á Companhia  baixar  es- 
tas passagens  igualando-as  com  as  da  Companhia  Ingleza. 

Também  julgo  conveniente  baixar  as  passagens  de 
1.^  classe  os  10  por  cento  augmentaclos  a titulo  de  im- 
posto provincial. 

Outra  alteração  que  julgo  de  grande  necessidade 
fazer-se,  é reduzir  a tabella  para  generos  alimenticios 
50  porcento,  afim  de  que  a zona  de  nosso  ramal  possa 
exportar  os  generos  alimenticios  que  com  tanta  abim 
dancia  produzem,  e qiio  vem-se  disto  privado  pela  ele- 
vação do  preço  desta  tabella,  liniitando-so  assim  a faze- 
rem plantações  o quanto  dê  para  consumo  proprio. 

Tendo  conforouciado  com  o Sr.  Fox  neste  sentido, 
afiirmou-ine  o mesmo  Senhor  estar  de  aceordo  á fazer 
igual  abatimento  na  estrada  ingleza  ; e deste  modo  nos- 
sa zona  poderia  supprir  os  principaes  mercados  da  Pro 
vincia,  ao  mesmo  tempo  que  aproveitaria  esta  Companhia 
os  fretes  de  mercadorias  que  hoje  não  podem  transitar 
em  sua  estrada. 

ESTRADAS  CONVERGENTES 

Acha-se  aberta  a estrada  convergente  que  vem  dar 
no  Rio  das  Pedras,  faltando  ainda  as  que  vão  dar  na^ 
estações  de  Itupeva  e Quilombo,  para  as  quacs  chamo  a 
especial  at tenção  de  V.  S. 


REPARTIÇÃO  D’ADMIN1STRAÇÃ0 


Nenhuma  modiflcaçíío  houve  no  pessoal  desta  re- 
partição, achando-se  as  escriptas  em  dia. 

Chegaram  da  Europa  os  materiaes  encoramondados 
directamento  para  o custeio  desta  estrada,  sendo  estes  de 
muito  boa  qualidade  e por  preços  vantajosos. 

Não  posso  deixar,  porém,  de  pedir  a V.  S.  enérgi- 
cas providencias  para  que  a Thosouraria  de  Fazenda 
recambie  os  direitos  quo  indevidainente  pagamos,  e au- 
torise  a isenção  de  direitos,  como  ô do  Lei,  em  favor  das 
Companhias  de  Estradas  do  Ferro. 


UAMAL 

REPARTIÇAÕ  DA  ENGENHARIA 


VIA  PERMANENTK 

Aclia-se  a via  permanente  em  muito  bom  estado, 
para  o que  foi  necessário  empregar  grande  pessoal,  por 
causa  dos  estragos  que  soffreo  com  a ultima  estação  chu- 
vosa. 

Para  os  reparos  dos  estragos  de  que  acabo  de  apon- 
tar conservouise  trabalhando  eífectivamente  até  hoje 
uma  turma  ctrem  do  lastro,  de  força  considerável.  Ou- 
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tra  turma  especial  tarnbem  empregou-so  nas  occasiOes 
que  0 serviço  assim  exigia. 

A despeza  com  estas  duas  turmas  foi  atè  Junho  de 
Rs.  7:002$370. 

Além  de  corapôr  a linha  nos  lugares  de  maior  es- 
trago, alargou-se  os  aterros  que  disso  necessitavam — 
levou-se  de  Jundiahj^  e collocou-se  nos  córtes  reconhe- 
cidos como  húmidos,  centenares  de  wagOes  de  pedregu- 
lho— rampou-se  os  córtes  onde  houveram  desmorona- 
mentos, entro  os  quaes  mencionai'ei  como  mais  impor- 
tantes, os  córtes  do  Sr.  José  Manoel,  Ponte-Secca,  Gui- 
marães, Queluz  e kilometro  8S.  Correo-se  finalmente 
um  vallo  circundando  o morro  inteiro  da  ponte  secca,  e 
03  demais  esgotos  de  que  a linha  carecia. 

Cumpre  me  aqui  lembrar  a V.  S.  que  o inverno 
passado  pouco  ajudou,  porquanto  sempre  tivemos  chuvas 
que  não  deixaram  trabalhar  na  linha  por  tempo  prolon- 
gado, como  rectificaçSes  do  nivellamento,  etc.,  exigem. 

Escolheo  se  para  serem  rampados  os  córtes  mais 
prováveis  de  desmoronar  se,  e destes  mesmos  tirou-se 
apenas  a terra  que  perigo  immediato  offerecia  ; isto  fez 
se  por  ser  impossivel  com  a força  empregada,  rampar  se 
devidamente  tantos  e tamanhos  córtes  (que  tão  pequenos 
taludes  receberam  na  construcção),  nos  poucos  mezes 
que  comprehende  e estação  própria  para  taes  trabalhos. 

Meu  fim  principal  foi  de  prevenir  contra  a estação 
chuvosa  vindoura,  os  lugares  já  conhecidos  como  sujeitos 
à desmoronamentos,  para  na  estação  própria  de  1878 
completar  o taludamento. 


7" 
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OBRAS  d’ART£ 

As  obras  de  arte  que  se  fez  desde  o meu  ultimo 
relatorio  até  hoje  sSo  — conclusSo  do  pontilhiXo  do 
Mombuca,  concerto  do  pontilhSo  de  Monte  mór,  Con- 
certo na  ponto  do  Pinho,  dois  pontilhões  no  córte  da 
ponte  secca,  ura  no  córte  do  Guimarães,  um  no  Queluz, 
0 um  no  pasto  do  Sr.  Bento  Dias, 

Ponte  do  Pinho 

Executou-se  o projecto  approvado  pelo  Dr.  Enge- 
nheiro Fiscal,  para  segurança  do  pegão  na  margem  es- 
querda, qual  é — um  pegão  de  madeira,  no  qual  descan- 
ça a ponte,  junto  ao  de  pedra,  de  modo  a admittir 
revestimento  de  pranchões  amparados  pelo  pegão  de 
madeira,  e enchimento  de  concreto  entre  estes  e o pe- 
gão de  pedra. 

Para  prevenir  que  as  enchentes  façam  mal  ao  aterro 
do  lado  superior  do  pegão,  correo-se  uma  estacada  bem 
batida  e revestida  de  pranchões  ao  pé  da  qual  fez-se  um 
muro  de  pedra  secca.  Nesta  margem  resta  acabar  d 
levantar  a ala  que  cahiu,  e fazer  um  pequeno  gigante 
para  segurar  a outra  ala. 

De  tão  má  qualidade  é a pedra  de  que  são  feitos  es- 
tes pegões,  e bem  assim  a algamassa  empregada,  que, 
salvo  nas  pedras  exteriores,  é sómente  barro, — que  o 
pegão  na  margem  direita  não  pôde  resistir  a correnteza 
que  pela  queda  da  ala  na  margem  esquerda  verteo-so 
contra  elle. 
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Até  mui  pouco  tempo,  e mesmo  muitos  mezes  depois 
das  aguas  de  Fevereiro,  nenhum  signal  de  cuidado  dava 
este  pegão,  e de  súbito  minaram  as  aguas  e em  espaço 
incrível  de  tempo  o deixou  em  imminente  perigo. 

Resolveo  se  fazer  neste  pegão  igual  concerto  àquel- 
le  da  margem  esquerda,  e tempo  algum  perdeo  se  em 
começar  a obra. 

O pegão  de  madeira  jâ  se  acha  prompto  e sobre  ellé 
descançando  a ponte,  trabalhando-se  com  a actividado 
possível  para  corftplemento  do  serviço  cora  brevidade. 


O orçamento  para  esta  obra  em  meu  ultimo  relató- 
rio suppunha  só  o serviço  do  oncompridar  o boeiro  o 
pequenos  concertos  interiores.  Abaixando  as  aguas  pro- 
cedeo-se  a restricto  exame  e reconheceo-se  que  a péssi- 
ma construcção  do  boeiro  exigia  concerto  radical. 

Apresentou-se  um  projecto  de  concerto  ao  Dr.  En- 
genheiro Fiscal,  que  foi  approvado  e executado,  no  qual 
além  da  mão  de  obra  e pedras  gastou-se  onze  milheiros 
de  tijollos.  Creio  porém  que  posso  garantir  a solidez  da 
obra. 

Pelo  abstracto  de  despeza  vê-se  a importância  des- 
tas obras  até  30  de  Junho. 

REPARTIÇÃO  DA  TRACÇÃg  E CARROS 
E WAGÕES  ' 

Continuando  o ramal  a não  ter  locomotivas  e trem 
rodante  proprio,  o trafego  é feito  polo  material  do  tron- 


Boeiro  de  Monte-môr 
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CO,  percebendo  oste  o doyulo  aluguel,  cuja  importância 
para  este  semestre  vê-se  no  abstracto  de  despezas. 

REPARTIÇÃO  DO  TRAFEGO 

E’  com  prazer  que  affirmo  ter  sido  o trafego  feito 
com  regularidade  e pontualidade. 

Houveram,  em  quanto  a linba  nEo  se  aebava  do 
todo  restabelecida  dos  seus  estragos,  dous  descarrilha- 
mentos  de  wagOes,  e nó  dia  7 do  corrente  um  descarri* 
lharaente  de  locomotiva  e wagões,  proveniente  de  pas- 
sar 0 trem  de  nouto  por  cima  de  gado. 

Nenhum  accidente  teve-se  de  registrar,  sinao  a 
demora,  e pequenos  estragos  nos  dous  descarrilhamentos 
de  wagões. 

Não  posso  deixar  de  mais  uma  voz  lembrar  a V.  S. 
0 inconveniente  de  nosso  horário,  que  obriga  o trem  a 
correr  de  noite  nas  proximidades  de  Piracicaba,  qual 
foi  0 motivo  deste  ultimo  descarrilhamento,  e outros 
que  poderão  se  dar  e quem  sabe  se  de  funestas  conse- 
quências. 

PESSOiVL 

Nenliuma  modificação  houve  no  pessoal,  estando 
porém  de  licença  o Sr.  Almeida  Leite,  chefe  da  estação 
de  Capivary,  por  doente,  e acha-se  substituindo-o  pro- 
visoriamente 0 Conferente  de  Piracicaba. 


RECEITA  E DESPEZA 

Pelo  balanço  e abstracto,  annexos,  ver-se  ha  des- 
envolvidas todas  as  verbas  quer  desta  quer  daquella. 

Vê-se  também  ter  havido  um  dedcit  de  16:005$550 
réis,  0 qual  deve  ser  de  todo  attribuido  ao  grande  ang- 
mento  de  despeza,  explicado  debaixo  da  verba — Repar- 
tição da  Engenharia. 

REPARTIÇÃO  DA  ADMINISTRAÇÃO 

Continua  o serviço  da  administração  a ser  feito  pelo 
pessoal  do  tronco,  pagando  para  este  a devida  proporção. 

As  escriptas  acham-se  em  dia. 

Escriptorio  da  Inspectoria  Geral  30  de  Outubro 
de  1877. 


Ulmo.  Sr.  Dr.  Francisco  Eraygdio  da  Fonseca  Pacheco, 
Muito  Digno  Presidente  da  Directoria  da  Companhia 
Ituana. 

Inspector  Geral  interino. 


ANNEXO  N.*  2 


' . ( 

Balango  do  semestre  de  Janeiro  á Janho 
de  1877  (tronco) 
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COMPANHIA  ITCANA 


TRONCO 


Semeslre  de  Janeiro  a Juiiiio  de  1877 


! ÂCTIVO 

1 

PASSIVO 

i Linha  peumanbntk 

Importância  despendida  até  31  de  Dezem- 
bro de  1876 
Idem  idem  até  hoje  . 

i 

1 

• !• 

2,014:8595726 

6515900 

2,015:5115626 

Capital 

Valor  de  12,500  acçOes  a 2OO5OOO  rs.  ca- 
da uma  . . ...  . 

Letras  a’  pagar 

Importância  das  mesmas  . ... 

Dividendos 

Importância  a pagar  até  0 12,o  ...  • 

. . . ' 

Acções  pon  emittir 

Importância  destas  . . . , 

j Gastos  diversos 

Importância  despendida 

Tiiesodro  provincial 
Conta  de  passagens 
Importância  até  esta  data 

Garantia  do  governo 
> Importância  recebida  do  Thesouro  Pro- 
vincial para  pagamento  dos  divi-Ien- 
dos,  até  o 12.*  . . . . 

|!  Ramal  c/c 

1 Seu  debito  era  31  de  Dezembro  de  1876  . 
1 Idem  no  semestre  , . . . 

[2.0005000 
' õ:0I8$40õ  , 

.1.6235069 

625;2505356 

896:7705288 

42:1765530 

27:6155353 

• i' 

. . 

872:1378342 

224:6328946 

633:8915821 

Thesouro  provincial 
1 Conta  de  garantia 

1 Recebido  para  pagamento  aos  accionis- 
1 tas  até  0 12.*  dividendo  . ...  . 

Conta  de  imposto 

Importância  arrecadada  durante  0 semes- 
lre findo  . . ... 

CadçOes 

1 Importância  a pagar.  . ... 

Credores  diversos 

Importância  peio  credito  de  diversos,  . . . 

115000 

33:7635927 

i Deduz-se.* 

1 Supprimentos  durante  0 semestre 
Transferencia  de  diversos 
j Emisscio  de  acçOes  em  pagamento  e frac- 
1 çOes  das  mesmas  . , . 

30:4865534 

26:5245540 

817;83659|2 

874:8485036 

21:9225252 

Ramal — conta  de  fracçoes 
Importância  indiVísiv»!  pela  distribuição 
de  acçOes  em  pagamento ^das  sobras 
1 do  capital  e dividendos,  npplicados 

1 

i 

para  o capital  do  mesmo  ramal  . 

i 

19:0365972 

Ramal  em  trafego 

j Debito  desta  conta  proveniente  do  trafego 
' reciproco  . . . . 

I 

14:8739190 

Devedores  diversos 
Pelo  debito  de  diversos 

1:3909440 

I AcçOes  do  RAMAL 

i Valor  de  2,4u4  atçOes  a 3O015UOÜ  réis 

480:8005000 

, Conta  de  sellos 

Importância  debito  desta  couta  . 

• 1 

68SÍOOO 

, JOROS 

1 Importância  debito  desta  conta  . . 

1:5005000 

1:5685000 

i 

Repartição  do  trafego 
Pelo  déficit  qüe  houve  no  semestre 

. i 

. • 

2:2455120 

Caixa 

Saldo  em  cofre— no  Escriptorio  Central  . 
> » » — na  Contadoria  . 

206;í005 

3:4629030 

3:6689035 

Almoxarifado 

Importância  de  materiaes  existentes  . . 

• 1 

. 

38:8935260 

1 

Rs 

3,233:8005716 

Rs.... 

-> 

s.  eJ 

011  0. 

2,500;000p00 

69:79U883 

625:2508356  | 
4;983|550 

33:7745937 


3,333:8005716 


Escriptorio  Central  da  Companhia  Itaana  em  Itd,  30  de  Junho  de  1877. 


i^nionío  de  ^omei  ^alnmo, 

Guarda-Livros. 


— lOg— 


ÀNNEXO  N.*  8 


Bãlango  do  semestre  de  Janeiro  á Junho 
de  1877  (ramal) 


COMPANHIA  ITÜANA 


ii 


RAMAL 


Seoiestre  de  Janeiro  a Junho  de  1877 


ACTIVO 


ISSTRDMKNTOS  B PESBAMESTAS 
I Importância  dos  comprados  . • . . 

Escriptobio  technico 
■importância  até  31  de  Dezembro  de  187G.  120;05G$090 
|ldem  até  esta  data  . . , . 2:32õSOOO 


Estcdos  definitivos 

|lmportancia  até  31  de  Dezembro  de  1873  . 

Desapropiiiaçoes 
■ importância  até  31  de  Dezembro  de  1876.  15,141  $060 
I Idem  até  esta  data  . . . . 380»000 


14G310O 

lOSOflO 


Inauoubaçío 

I Importância  com  n abertura  dos  trabalhos 
I Idem  até  esta  data  . . , . 

Ahimaes 

lltnpoftancia  dos  comprados  . ... 

Moveis  b dtensis 
I Importaucia  dos  comprados  . ... 

Via  permanente 
■ importância  até  31  de  Dezembro  de  1876.  653:646$246 
I Idem  até  hoje  . . . . 20:2278528 

Tklegrapho 

I Importância  até  31  de  Dezembro  de  1876 

Estações  b outros  edifícios 
I Importância  até  31  de  Dezembro  de  1876  . 59:222»5i  4 
I Idem  até  esta  data  , . . . 22;450J»700 


Trabalhos  de  construcçIo 
I Importância  até  31  de  Dezembro  de  1876. 1,544:3688540 
I Idem  até  esta  data  . . . . 5:957»882 

Dormentes 

I Importância  até  31  de  Dezembro  de  1876.  124:7648530 
I Idem  até  esta  data  . . . . 3:3928000 

Despezas  geraes 
I Importância  até  31  de  Dezembro  da  1876.  lli686S719 
I Idem  até  esta  data  . . , . 2;192S000 


Juros 

I Importância  até  31  de  Dezembrô  de  1876.  154:97l|5629 
I Idem  até  esta  data  . . . . 55:607|190 


Descontos 

■ importância  até  31  de  Dezembro  de  1876.  52:4088999 

I Idem  até  esta  data  . . . . 13:824gl50 

Dkpositos 

■ Importância  até  esta  data  . ... 

Dividendos,  conta  especi:’! 

■ Importância  até  esta  data  , ... 

Contas  correntes 

■ importaucia  a debito  de  D.  M.  Fox,  até  esta  data.  por 
* conta  do  fornecimento  de  trilhos  e outros  mate-‘ 

riaes  . . . ... 

■importância  a debito  do  Mauà  e Companhia  . 

Devedores  diversos 

■ importaucia  pelo  debiio  de  diversos  ...  , 

ACÇÕPS  EM  COVMISSO 

■ Por  1,051  acções  juJg-adas  em  commisso  , . . 

RepartiçAo  do  trafego 
1 Importaucia  pelo  déficit  no  semestre  . . . 

Apólices  provjhciaes 
1 Valor  do  1,000  apólices  da  divida  provincial  sob  Ns.  1 

■ a 1,000  a juro  do  6 por  cento  ao  anno  , , 

■importaucia  de  825  ditas  caucionadas  . . . 


■importância  dos  juros  de  175  ditas  em  cofre  . 

Cauções  db  títulos 
I Valor  de  825  apólices  caucionadas  a diversos  até  esta 


Caixa 

■Saido  em  cofre— no  Kscriptorio  Central  . 
" ‘ » —na  Contadoria  . . 


2;64S9912 

122.-381S090 

45:8618544 

15:5218060 

156»I00 

1458000 

346»020 

673:8738774 

8:9648680 

81:6735214 

1 ,550:3268422 

128:1568530 

13:878/719 

210:578^819 

GG:233ffl49 

1:5008000 

228:9128070 


148:4008945 

38410 


1,000,0009000 

825.OOOS00O 


175:0008000 

6:5268000 


2-2578805 

19:4153070 


3,151:152$103 


148:4049355 

11:6718400 

210:2008000 

15:0058550 


181:5268000 

825:0009000 

21.0728875 


4,565:6328283 

S.  E. 


33.2508158 


Capital 

Valor  de  13,876  acções  a 200§000  rs.  . 

Companhia  itüana  p.  d, 

Importaucia  credito  da  mesma  até  31  de 
Dez;mbro  de  1876  . . . 

Ded.Jz*so  : 

Importância  de  sen  debito  pelas  transac- 
ções  do  semestre.  . 

Pagamento,  em  arções,  das  sobras  appli* 
cadas  para  o capital  desta  linha  e os 
competentes  juros  até  20  de  Feverei- 
ro proximo  passado  . . . 61 

Emolumentos 

Importância  por  transferencias  no  semestre 

Lucros  e perdas 

Saldo  de«ta  conta  no  semestre  « . 

Dividendos  avtebiores 

Importaucia  dos  que  não  foram  reclamados 


EmPH3STIMO  , 

Eealisado  com  diversos  até  31  de  Dezem  • 

bro  de  1875  . . . . 596:7008995 

Idem  com  garantia  dos  Directores  da 

Companhia  . . . . 182  6638162 

Importaucia  de  juroa  decorridos  . ■ 88:3318460 

Letras  a’  pagar 

Importância  a diversos  empreiteiros  e 

e fornecedores  . . . • 172:91 6jj789 

Importaucia  de  juros  decorridos  , . 14:7268196 


Contas  correntes 

Impo’tnncia  por  transferencia  do  empres* 
tiuio  garantido  pelo  Thesouro  Pro- 
vincial— substituído  por  cauçtto  do 
apólices.  . . . . 600;OOOjHOOO 

Importaucia  de  juros  vencidos  . . 25:5918697 

Idem  creditada  a diversos  . . . 6:6518410 


Credores  diversos 
Saldo  desta  conta  . . 


Cauções 

Importância  devida  à diversos 

Ferias  a'  pagar 

Importaucia  pelas  do  inez  findo  hoje  . . 

Tronco  conta  de  trafego 

Importância  a seu  favor  até  esta  data. 

Tronco  conta  de  fracções  d’acções 

Importância  indivisível  pela  distribuição  de  acções  por 
pagamento  aos  uccíonistas,  pelas  sobras  do  capi- 
tal e dividendos  para  o capital  desta  linha 

Fracções  de  acções 

Importaucia  iudi visível  pela  distribuição  de  acções  para 
pagamento  dos  dividendos  durante  a construcção, 
aos  accionístas  primitivos  desta  linha 


650:2158090 


108600 

12:6048000 

5178718 


632.-243{fl07 


2.775:200S000 


I,6o7:581í809 

3008000 

17:6858675 

9:4158780 

14:8738190 

19.036^972 


4,565:6325283 


ANNEXO  N.*  4 


Balancete  lo  tronco  (semestre  lindo  em 
Junho  de  1877) 


ESTRADA  DE  FERRO  ITUANA  (TRONCO) 

Balancete  da  receita  e des|)eza  do  trafego  no  nestre  de  Janeiro  a Jiinlio 

de  1877 


BECEITA 


. f ij 

assageiros , Jg , 


1.»  clas80 


*,257 

7,980 


Total  12.237 

Encommendas,  animaes  e carros  .... 

Telegramnias 

Mercadorias  , . . 3.750.651,0  kilograniinas. 

Gado 

Porcentagem  pela  arrecadaçao  do  imposto. 

Aluguel  de  locomotivas 

I Idem  dô  carros,  wagOe.^  e encerados  .... 

I Receitas  diversas 

Defícit  « 


31:992,S000 
1 :658S690 
796S340 


34;374S690 
65$ 150 


34:4478030 

34:4398840 

87S710 

11:4828520 

2:456g320 

216S400 

2:280$720 


85:41 0$540 


DEâPEZ.4. 


Conservação  da  linha. 

TracçSo  .... 
Reparos  de  carros  e wagôes 
Trafego  .... 
Administração  e despezas  geraes 


— Abstracto  A- 

— . B- 

~ » C- 

~ » D- 

— » E- 


Zona  privilegiada  para  a Companhia  Paulista 


28:543|000 

36;696$48D 

2:443S710 

12;230§300 

5:9978050 

1:500$000 


85:4 10*540 


Abstractos  a que  se  refere  o Balancete  supra 


Abstracíb  AHonsemção  da  Imha  etc. 

Abstracto  B Traeeão 

- 

Abstracto  C Reparos  de  earros  e Tigam 

Administraç&o  e escrip- 
torio. 

Conservação  da  via  per-, 
manente  : 

Pessoal  . 

. . . 

l;i57$720 

Despezas  das  locomoti- 
vas em  serviço: 
Pessoal  , 
Carvao  . 

7:559*830 

11:211*240 

Carros  : 

Administração. 
Pessoal  . 
Material . 

1 

231*520 

167*190 

450*000 

398*710 

19:940*140 

Azeite,  sêho,  es- 
topa e agua. 

3:452*430 

22.223*500 

Wagoes : 

793*770 

801*230 

Material . 

(3:303*280 

23:243*420 

Pessoal  . 

1:595*000 

Reparos  das  locomotivas 
Pessoal  . 
Matcriar . 

Material.  • 

j Lastro: 

Pessoal  . • 

94S670 

7:555*450 

6:913*060 

14:468*510 

Material . • , 

228$920 

323*590 

Despezas  extraordinárias 

4*470 

Reparos  d’obras  d’arte, 
estaçOes  e mais  edifí- 
cios: 

Pessoal  . 
Material  . 

1:514*480 

226*100 

1:740$580 

Telegrapho , • 

77*690 

26:543*000 

1 

36:696*480 

2:443*710 

Abstracto  D Trafego 


Abstracto  E Administriçào  e despezas  geraes 


Administração. 

Pessoal  . . . • • 

Azeite,  sebo  e outros  materiaes 
Despezas  diversas  . 

Papelaria  e bilhetes. 


228*980 

9;998$280 

1:232*560 

105*770 

664$710 


Ordenado  do  Inspector  Geral 

» » Contador  e Escripturarios 

Despezas  do  escriptorio 

Telegrapho 

Despezas  diversas  .... 
Almoxarifado 


12:230*300 


252$790 

1:551$990 

2:219*190 

1:034*880 

312*980 

625$220 


5:997$Ü50 


Escriptorio  da  Companhia  Ituana,  Itú,  30  de  Junho  de  1878. 


<^nhnio  dt  ifou^a  ^aimifo, 

Guarda-Livros. 


ESTRADjA  DE  FERRO  ITUi 

Iraíegí  iio 
:!e  1177 


Salaueele  da  receilaje  despeza 


A (RAMAL) 

lestre  de  Janeiro  a JnÉs 


Ki^€C:ilA 


Passageiros  . 


1.*  classe 

2 • ). 


2,168 

4,649 


Encoiamendas,  aaim 
Ttólegrapho 
Mercadorias 
Gado 

Arrecadação 
Armazenagem 
Multas 
Déficit 


6,817] 


les  e carros 

2,374,761.0  kilograinmas 


19:264$280 

758S9IO 

4915380 


28:9235040 
65 5220 


1195950 

125920 

78$660 


20:514$õ70 

28:9885260 

2115530 

16;0053>550 


65:7195910 


Conservação  da  liuha. 

Tracçao  .... 
Carros  e wagões 
Trafego  . ... 

Administração  e despezas  gera  es. 
Reclamações 


-Absíracto  A- 
B- 


» u— 


39:038§970 

8:6145090 

2:4505320 

10:182$090 

5:38355-'i0- 

43570^ 


65:7195910 


Abstractos  a que  se  refere  o Balanceie  supra 


Abstraeto  A Conservação  da  linha  etc. 


Abstracto  B Tracção 


Administração  e escrip- 
torio. 

Cons.^rvaçào  da  via  per- 

. 

2.1575640 

j 

manente  : 

Pessoal  . 
Material . 

í 

31:0895430 

7540IO 

34:8205940 

Lastro:  Pessoal  . 
Material  . 

l:21O$670 

2545730 

1 :465§‘400 

Reparos  d’obras  d’arta  : 
Pessoal  . . 

M.aterial  . 

2505580 

985800 

349ÍÉ80 

Estações  e mais  edifícios 
Despeza.s  diversas. 

« » . 

65120 

239í'490 

39:0385970 

Aluguel  de  locomotivas  do  tronco  , 


8:614;í390 


8:6145090 


Abstraeto  C Reparos  de  carros  e wagoens 


Aluguel  de  carros,  wagQes  e encerados 
do  tronco  . . , . , 


' 2:456;iP320 


2;4565320 


Abstraeto  D Trafego 


Abstracto  E Administração  e despezas  geraes 


Administração 

Pessoal  

Azeite,  sebo,  agua,  e outros  laateriaes 
Papelaria  e bilhetes  • • 


.L 

Esoriptorio  Central  da  Companhia  Ituana  em  Itü.  jso  de  Junho  de  1878. 


2895 IGO 
8:063;?280 
1:2235200 
6075050 

”10:1825090’ 


Ordenado  do  Inspector  Geral  etc. 

» » Contador  e Escripturarios 

Despezas  do  Escriptorio 
Despezas  diversas  .... 
Ordenado  do  Dr.  Engenheiro  Fiscal  . 


1905010 

1:5255510 

2:2015620 

9665400 

5005000 


5:3835540 


^ ^ft4onW’  cáj  ^oa^a  (gaxntiiOj 

Guarda-Livros. 


